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ZARZĄDZENIE 
MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 23 września 1948 r. 


w sprawie sporządzania kosztorysów urzędowych i bezprzetargowego zlecania robót budowia- 
nych i instalacyjnych przedsiębiorstwom państwowym i S.P.B. oraz uproszczonego postępo- 
wania przetargowego. 


Na podstawie uchwał: Komitetu Ekonomicz- 
mego Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1948 r. 
w sprawie bezprzetargowego powierzania robót 
i Podkomitetu Inwestycyjnego z dnia 8 lipca 
1948 r. w sprawie uproszczonego postępowania 
przetargowego zarządzam, co następuje: 


$1. 

1) Upoważniam Dyrekcję Odbudowy, Woje- 
wódzkie Wydziały Odbudowy, Zakład Osiedli 
Robotniczych oraz inwestorów publicznych 
wszystkich resortów do bezprzetargowego po- 
wierzania robót budowlanych i instalacyjnych 
wymienionym w nagłówku przedsiębiorstwom 
bez ograniczenia sumy kosztu robót, 

2) Na odcinku budownictwa wiejskiego w 
przypadkach szczególnie uzasadnionych upo- 
ważniam wymienione w ust. 1 organa da wystę- 
powania do Ministerstwa Odbudowy z wnioska- 
mi na bezprzetargowe zlecanie robót Spółdziel- 
mi Budownictwa Wiejskiego „Samopomoc 
Chłopska“ Sp. z o. u. na warunkach wyłuszczo- 
nych w niniejszym zarządzeniu. 


8 2. 


Podstawą powierzania robót, zarówno  bez- 
przetargowego jak i za pomocą przetargu jest 
kosztorys, który staje się urzędowy po zatwier- 
dzeniu go przez miarodajne czynniki zgodnie 
z 8 20. 

§ 3. 


1) Roboty, których kosztorys urzedowy prze- 
kracza sumę 10 milionów zł. winny być powie- 
rzane bezprzetargowo państwowym przedsię- 
biorstwom budowlanym lub S.P.B. 

2) Po stwierdzeniu protokólarnym, że P.P.B. 
i S.P.B nie podejmują się wykonania danej ro- 
boty należy zlecić ją w drodze przetargu ($$ 5, 
6, 7 zarządzenia). 

Stwierdzenie to należy uzyskać tak dla robót 
poniżej 10 milionów zł. jak i dla robót powyżej 
10 milionów zł. nie figurującym w planie 
P.P.B. lub S$.P.B., a których wykonania ze 
Iwzględu na nasycenie robotami ani P.P.B. ani 
S.P.B. nie podejmują się. 
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$ 4. 

Roboty, których kosztorys urzędowy nie prse- 
kracza 1.000.000 zł., winny być oddawane z wol- 
nej ręki na podstawie kosztorysu g zędoygEę 
ji zebranych ofert. 

8 5. 


Na roboty, których kosztorys urzędowy nie 
przekracza 5.000.000 zł. należy rozpisywać prze- 
targi ogramiczone zapraszając do mich co naj- 
mniej 5 (pięc) firm, a w tej liczbie jedno przed- 
siębiorstwo państwowe i Społeczne Przedsię- 
biorstwo Budowlane. 


. $ 6. 

Ogłaszanie przetargu nieograniczonego na ro- 
boty, których kosztorys urzędowy wynosi 
5.000.000 zł do 20.000.000 zł. należy podawać 
w jednym z dzienników ogólnie najbardziej po- 
czytnych w danej miejscowości według skróco- 
nego tekstu. 

8 7. 


Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na ro- 
boty, których kosztorys urzędowy przewyższa 
20.000.000 zł. należy podawać prócz tego w Mo- 
nitorze Polskim., 

8 8. 


Czas potrzebny na wycenienie kosztorysów 


przez oferentów, licząc od daty ogłoszenia prze- 
targu do daty otwarcia ofert, ustala się mini- 
mum ma dziesięć dni. 


8 9. 

Przy zlecaniu robót w drodze przetargu nie- 
pgraniczonego lub ograniczonego, suma oferty. 
przetargowej nie powinna przewyższać sumy 
kosztorysu urzędowego więcej niż o 5%. * 

$ 10. 

W przypadku gdy suma najniższej oferty zło- 
żonej na przetargu (ograniczonym lub nieogra- 
niczonym) okaże się więcej niż o 5% wyższa od 
wyceny kosztorysu urzędowego, należy zrewi- 
dować wycenę kosztorysu urzędowego i w razie 
stwierdzenia, że wyceniony on został prawidło- 
'wo, przetarg należy unieważnić i rozpisać nowy 
przetarg, lub też wezwać oferentów do obniże- 
mia wyceny swych ofert w drodze dodatkowego 
przetargu ustnego. 

8 11. 

1) Kosztorys urzędowy sporządza zasadniczo 
zleceniodawca we własnym zakresie. 

2) W przypadkach uzasadnionych można po- 
wierzyć opracowanie kosztorysu urzędowego 
osobom lub instytucjom postronnym, co nie 
zwalnia zleceniodawcy od odpowiedzialności za 
prawidłowość i wiarogodność kosztorysu, 

$ 12. 


1) Kosztorys urzędowy powinien wyczerpy- 
wać wszystkie projektowane roboty. 

2) Zalkres robót, objętych kosztorysem urzę- 
dowym, powinien być, w razie potrzeby, podzie- 
lony na odpowiednie okresy budżetowe lub eta- 
py realizacji (seria robót). 


$ 13. 

W każdej pozycji kosztorysu urzędowego po- 
daje się oddzielnie cenę jednostkową materiału, 
cenę jednostkową robocizny, ogólny koszt mate- 
wiałów i ogólny koszt robocizny odnośnej po- 
zycji. 

Ponadto należy podać sumę ogólną każdego 
(działu robót i całego kosztorysu. 


$ 14. : 

1) Podstawą do sporządzania: kosztorysów 
urzędowych są kosztorysy wzorcowe z analizą 
jednostkową robocizny i materiału, wydane 
przez Komisję Normalizacji Budownietwa Mi- 
nisterstwa Odbudowy od PN/P-651 do PN/B- 
667. 

2), Kosztorys urzędowy w opisie robót danej 
pozycji winien zawierać urzędowy skrót według 
kosztorysu wzorcowego. 

3) W kosztorysie za rubryką I-szą, wskazu- 
jącą. numer porządkowy pozycji, należy przewi- 
(dzieć rubrykę H-gą, w której winien być wpi- 
sany numer odnośnej pozycji kosztorysu wzor-, 
cowego, ewentualnie innego źródła analizy, jak 
poniżej w § 15. do 

4) Numeracja pozycji rubryki I-ej winna nyć 
ciągła poprzez cały kosztorys. 


§ 15. 


1) Analizę cen jednostkowych należy prze- 
prowadzić na podstawie analizy kosztorysów 
wzorcowych. 

2) W razie braku danych w kosztorysie 
wżorcowym należy posługiwać się „Analizą Ro- 
bót Budowlanych,, b. Min. Spraw Wewnętrz- 
nych lub „Podręcznikiem do obliczania kosz- 
tów robót budowlanych (TOR). 

3) Jeżeli robota jakaś mie jest przewidziana 
w powyższych podręcznikach, należy oprzeć się 
Się na podręcznikach naukowych polskich lub 
obcych, albo też na podstawie ustaleń chrono- 
metrażowych, względnie według przeciętnych 
cen rynkowych, uzyskanych z przetargów na 
analogiczne roboty w okresie poprzedzających 
*3-ch miesięcy, a zawartych w ofertach przyję- 
tych do wykonania, co należy uwidocznić w ru- 
bryce Il-ej. OCH 

$ 16. 

Przy analizie cen należy uwzględnić: ; 

1. Stawki robocizny według obowiązujących 

„zbiorowych układów pracy“. 

2. Ceny materiałów według urzędowych 

cenników materiałów budowlanych. 

3. Obowiązujące taryfy przewozowe i koszt 

„transportu do miejsca wykonania robót. 

4. Obowiązujące generalia (§ 18). 

RI 

1) Kosztorys urzędowy przed zawarciem 
umowy otrzymuje P.P.B. lub $.P.B, dla zapoz- 
nania i oświadczenia się. 

2) W wypadkach, w których lokalne warunki 
stwarzają poważne podstawy do uznania dodat- 
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kowych świadczeń przedsiębiorstwa, okolicznoś- 
ci te powinny być uwzględnione w kalkulacji. 
(termin, brak dojazdów, wody i t.p.) przez zlece- 
niodawcę lub na skutek reklamacji przedsię- 
„biorstwa. d 

. 8) Kwestie spome pomiędzy -zleceniodawcą 
1 przedsiębiorstwem rozstrzygają Wojewódzkie 
Wydziały Odbudowy lub Dyrekcje Odbudowy. 
W tych zaś wypadkach, gdy organa powyższe 
występują w charakterze zleceniodawców, roz- 
strzygą Ministerstwo Odbudowy. b 

§ 18. 

Stawki generaliów do robót budowlanych 
i instalacyjnych należy stosować zgodnie z obo- 
wiązującymi okólnikami Ministerstwa Odbu- 
dowy. 

sj $ 19. 

Kosztorysy urzędowe winny uwzględniać 
obowiązujące zarządzenia „Ministerstwa Odbu- 
dowy, dotygzące przepisów  oszczędnościowych 
(standartów wyposażeniowych). 

$ 20. 

Kosztorys urzędowy powinien być zaopatrzd- 
ny w podpis autora i datę sporządzenia. Koszto- 
rys urzędowy na roboty w zakresie kompetencji 
Ministerstwa Odbudowy podlega zatwierdzeniu 
przez organa wykonawcze Ministerstwa a mia- 
mowicie: do 1 miliona zł. przez biura powiato- 
we, powyżej 1 miliona zł. przez Wojewódzki 
Wydział Odbudowy lub Dyrekcje Odbudowy 
wzsolądnie przez Z.O.R. Inne Ministerstwa, po- 
„duające swoje wydziały względnie biura tech- 
miczno-budowiane, zatwierdzają poprzez te 
organa kosztorysy urzędowe do 10 milionów 
wł. we własnej kompetencji. 

$ 21. 


Przedsiębiorstwa państwowe i $.P.B. obowią- 
zane są do przyjęcia robót bezprzetargowo zle- 
conych w ramach ich rocznego planu działal- 
ności. 

8 22. | 

Powierzenie robót następuje w drodze zawar- 
cia umowy, odpowiadającej warunkom określo- 
mym obowiązującymi przepisami. 

© 8 23. 

1) W umowie powinno być zastrzeżone, że 
zlecone roboty będą przez wykonawcę przepro- 
wadzone we własnym zakresie i własnymi siła- 
mi, bez odstępowamia robót w całości lub w 
części innym przedsiębiorstwom. 


2) Wyjątek mogą stanowić roboty o charak- 
terze specjalnym, na które wykonawca zawiera 
z innym przedsiębiorstwem umowę o dzieło, 
każdorazowo za zgodą zleceniodawcy. 

3) Zastrzeżenia zawarte w pkt 1 i 2 nie do- 
tyczą robót rzemieślniczych, powierzanych zes- 
połom rzemieślniczym lub spółdzielniom pracy. 

$ 24.” 

Finansowanie i.rozliczanie robót następuje 

zgodnie z uchwałą K.E.R.M. z dnia 21.X.1947 r. 
i § 25. 

Poleca się Wydziałom i Dyrekcjom Odbudo- 
Wwy oraz Zakładowi Osiedli Robotniczych w wy- 
padku stwierdzenia, że norma materiału lub ro- 
bocizny podana w kosztorysach wzorcowych ra- 
żąco odbiega od osiągniętej praktycznie, wystą- 
pić do Ministerstwa Odbudowy o rewizję od- 
nośnej pozycji kosztorysu wzorcowego. 

$ 26. 

1) Jednocześnie uchyla się 
uprzednio wydane zarządzenia: 

a) Okólnik Nr 11 z dnia 30.IV. 1947 r. w 
sprawie bezprzetargowego powierzania ro- 
bót państwowym przedsiębiorstwom budo- 
wlanym. 

Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 30 
IV. 1947 r. wydane w porozumieniu z Mi- 
nisterstwem Skarbu, w sprawie bezprze- 
targowego powierzania robót państwowym 
przedsiębiorstwom budowlanym. , 
Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 
19.V. 1947 r. w sprawie bezprzetargowego 
powierzania robót przy budowie domów 
mieszkalnych dla pracowników przemysłu 
węglowego. 

d) Instrukcja Nr 1 z dnia 20.XII. 1947 r. 

o bezprzetargowym zlecaniu robót budo- 
wlanych ( do okólnika Nr 47 z dnia 3.XII. 
1947 r.) w sprawie racjonalnego przygoto- 
wania sezonu budowlanego. 

2) Zarządzenie z dnia 15.III. 1948 r. w spra- 
wie dodatku 5% do cen kosztorysu urzędowego. 
pozostaje w mocy. 


następujące 


g 


C 


$ 27, 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie na- 
tychmiast i obowiązuje do dnia 31 grudnia 
1948 r. 

Minister: 


M. Kaczorowski 


98 
PISMO OKÓLNE 
z dnia 7 kwietnia 1948 r. 
(Nr FZ/1-V-55/54) 
w sprawie odsetek od drobnych dzierżaw. 


W związku z pismem tamt. Nr F. Rol./11/69/ 
/6320/48 z dnia 27.11.1948 r. w sprawie dolicza- 
nia odsetek za zwłokę z tytułu czynszów dzier- 


żawnych za drobne gospodarstwa, Mnisterstwo 
Rolnictwa 1 R. R. wyjaśnia co, następuje: 
1) Obowiązek doliczania odsetek za zwłokę 
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wypływa z umowy dzierżawnej, która 
określa wzajemne prawa i -obowiązki 
stron, zaniechanie stosowania tego warun- 
ku umownego podważałoby prawną stronę 
zawartej dobrowolnie umowy, stwarzało- 
by niebezpieczne precedensy; 

2) jednakże zbyt rygorystyczne wykonywa- 
nie tego przepisu byłoby niepożądane tam, 
gdzie mogłaby zachodzić krzywda  dzier- 
żawcy, a niewłaściwe tam, gdzie chodzi- 
łoby o zbyt drobne kwoty. 

Dlatego w wykonaniu tego przepisu Urząd 
Wojewódzki Dział Rolnictwa i R. R. winien wy- 
kazać maksimum wyczucia i zrozumienia intere- 
sów óbu stron, aby nie powodować rozgorycze- 
nia drobnych dzierżawców, wywołanego niejed- 
nokrotnie ciężkimi warunkami gospodarczymi. 

Przy uwzględnieniu tych przesłanek Urząd 
Wojewódzki Dział R. i R. R. może we własnym 
zakresie: 

1) zwalniać drobnych dzierżawców od obo- 
wiązku płacenia odsetek za zwłokę za 
okres 3 miesięcy od terminów płatności 
ustalonych umową dzierżawmą, wychodząc 
z założenia, że drobny rolnik nie posiada 
leżącej gotówki, a na dogodne spieniężenie 


płodów swego gospodarstwa musi 
nieraz dłuższy czas; 

2) nie liczyć odsetek za zwłokę, gdy te pnzed- 
stawiają małe kwoty niewspółmierne dla 
kosztów manipulacyjnych i egzekucyj- 
nych; 

3) mie doliczać odsetek za zwłokę od należ- 
ności sprolongowanych na skutek wnio- 
sków zainteresowanych. Natomiast w 
przypadkach wyjątkowych okoliczności 
Urząd Wojewódzki Dział R. 1 R. R. po do- 
kładnym rozpracowaniu winien wystąpić z 
wnioskiem do Ministerstwa o zatwierdze- 
nie. 

W stosunku do dzierżawców, co do których 
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uchyla- 
ją się od zapłacenia czynszu dzierżawnego w 
sposób złośliwy, należy wystąpić z całą bez- 
względnością i ściągać należności wraz z odset- 
kami w myśl warunków umowy. 

Dla ścisłości Ministerstwo podaje, że ustawo- 
wę odsetki zwłoki liczą się 806 w stosunku 
rocznym, 


mieć 


Minister: 


wz. Dr S. Kowalewski 


99 
PISMO OKÓLNE 
z dnia 1 lipca 1948 r. 
i (Nr FZ/8-1-15/230/47) 
w przedmiocie prowadzenia spraw łowieckich. 


Ministerstwo Rolnictwa i R. R, informuje, że 
referat spraw łowieckich w Ministerstwie Rol- 
nictwa i R. R. został zlikwidowany i przeniesio- 
ny do Ministerstwa Leśnictwa (Warszawa, ul. 
Reja 3/5). Naczelnikiem Wydziału Łowiectwa 
jest ob. inż. Mniszek-Tchórznicki. 

W sprawach dotyczących wysokości czynszu 
dzierżawnego, terminów ochronnych, tekstu 
umowy i innych, związanych z wydzierżawie- 
niem terenów (obwodów łowieckich) należy się 
zwracać o wskazówki i opinię do Wojewódzkiej 
Rady Łowieckiej lub Łowczego Powiatowego. 

Wszelkie majątki podlegające Departamento- 
wi Państwowych Gospodarstw i Zakładów Rol- 
nych wydzierżawiają tereny łowieckie we wła- 


snym zakresie — a więc P.N.Z., P.Z.HIR,, 
P.Z.Ch.K., P.I.N.G.W. w Puławach (administra- 
cja pośrednia i bezpośrednia). 

Wydzierżawianie obwodów łowieckich w ma- 
jątkach wydzierżawianych na mocy okólnika 
Ministerstwa Rolnictwa i R.R. z dnia 21.XII.45 r, 
Nr FZ/1-II-3197/45, względnie przekazanych 
w użytkowanie różnym instytucjom (nie doty- 
czy majątków użytkowanych przez Wojsko Pol- 
skie oraz jednostki podległe Ministerstwu Bez- 
pieczeństwa Publicznego) przez Dział Rolnictwa 
i R. R. należy do kompetencji tychże Działów. 


Minister: 


wz. Dr S. Kowalewski 


100 


PISMO OKÓLNE 
z dnia 28 lipca 1948 r. 
(Nr FZ/3-1-1/13/47) 


w sprawie rozbiórki i sprzedaży budynków na resztówkach przeznaczonych na 


cele opieki 


społecznej. 


W uzupełnieniu zarządzenia Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12/1V47 r. i 
3/VI-47 r. Nr FZ/8-I-1/13/47 o rozbiórce i 
sprzedaży zbędnych budynków, w odniesieniu 
do resztówek przekazanych Ministerstwu Pracy 


i Opieki Społecznej i Mimisterstwu Oświaty, de- 
cyzją Ob. Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych 
z dnia 25/11-48 r. FZ/8-IV-20/20 47, na cele 
Opieki Społecznej, zarządzam, co następuje: 
Instytucje opieki społecznej, podległe wymie- 


Poz. 101, 102 


nionym wyżej Ministerstwon: są uprawnione, 
po kcmisyjnym ustaleniu celowości rozbiórki 
i oszacowaniu budynków, zgodnie z przepisami 


cytowanych na wstępie zarządzeń, do 
uzyskanych sum na gospodarczo 


zużycia 
uzasadnione 
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remonty i przebudowę zabudowań na- terenie 


tej samej lub innej 


resztówki, uwidocznionej 


w piśmie z dnia 25/I11-48 r. 


101 
+ , PISMO OKÓLNE 


z dnia 17 września 1948 r. 
(Nr FZ/1-IV-34/138) 


w sprawie ulg w spłacie należności za nadane z reformy rolnej działki (gospodarstwa). 


W odpowiedzi na pismo z dnia 20.IV r.b. Nr 
F. Rol. I1/7/4/13/48 w sprawie odroczeń spłat 
należności za nadzielone z reformy rolnej dział- 
ki (gospodarstwa) rolne, Ministerstwo komuni- 
kuje: 


1) 


2) 


według przepisów art. 14 pkt'3 dekretu 
z dnia 6.IX.44 r. o przeprowadzeniu refor- 
my rolnej (Dz.U.R.P. Nr 3 z 1945 r., poz. 
13), nabywcy ziemi mogą uzyskać w wy- 
padkach zasługujących na uwzględnienie 
odroczenia pierwszej wpłaty na lat 3. 

Odroczenia udzielają Starostwa Powia- 
towe. 

Dotyczy to 10% ceny kupna względnie 
zaliczki; á 
ulg w spłacie należności (rat), których 
terminy zapadły, można udzielić dłużni- 
kowi w postaci odroczenia terminu płat- 
ności raty na okres do lat 2 lub rozło- 
żenia zapadłej raty na terminy płatności 
rat następnych, przypadających w okresie 
3-ch lat. roczenie lub rozłożenie na 
raty może objąć najwyżej dwie raty rocz- 
ne. Ulg tych udzielają właściwe teryto- 
rialnie Oddziały Państwowego Banku Rol- 
nego, w których administracji normalnej 
znajdują się powyższe należności, a to sto- 
sownie do $ 11 zarządzenia Ministra Rol- 
nietwa i R. R. z dn. 23.X1.46 r. w sprawie 
spłat należności ‘Państwowego Funduszu 
Ziemi (Dz. Urz. Min. Roln. i R. R. Nr 1 
z 1947 r. poz. 5) oraz pkt,.3 wytycznych 
w sprawie ściągania należności P. F. Z., 


3) 


4 
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z dnia 22 września 1948 r. 
(Nr FZ/3-1-1-2/48) 


w sprawie wzoru orzeczenia o przeniesieniu prawa własności resztówki. 


W ślad za zarządzeniem z dnia 26.1.48 r. Nr 
j. w. w sprawie pomiarów, szacunku oraz zaki- 
potekowania resztówek Samopomocy Chłop- 


skie 


j — Ministerstwo R. i R. R. przesyła w załą- 


czeniu wzór orzeczenia o przemiesieniu prawa 


— 


Minister: 
wz. St. Tkaczow 


podanych w piśmie okólnym z 20.11 
47 r. Nr FZ/2-1-0/3; ` 

rozpatrywanie podań nabywców gospo- 
darstw poniemieckich, poukraińskich itd. 
o ulgi w spłacie zaliczek przekazanych do 
administracji Oddz. Państwowego Banku 
Rolnego w trybie $ 9 (ust. 5 i 6) zarządze- 
nia Min. R. i R. R. z 23.X1.46 r. oraz pisma 
okólnego z 27.1.47 r. Nr FZ/2-11-5/78 i 
z dn. 18.IV.47 r. Nr FZ/2-1-0-9 — należy 
do właściwości Starostw Powiatowych 
analogicznie, jak to ma miejsce z załat- 
wianiem wniosków o adraczanie pierwszej 
wpłaty za ziemię (działkę) — pkt 1 ni- 
niejszego pisma), 

wynika stąd, iż Starostwa Powiatowe roz- 
poznają sprawy dotyczące ulg w spłacie 
należności wstępnych, jakimi sa: 10/0 ce- 
ny kupna działki względnie zaliczka za go- 
spodarstwo poniemieckie, poukraińskie 
itd., mimo że należności te są przekazane 
Oddz. Państw. Banku Rolnego do Admi- 
nistracji. W konkretnych przypadkach 
więc Oddziały Banku Rolnego winny od- 
nośne podania stron przekazywać właści- 
wym Starostwom do rozpatrzenia. Spra- 
wy wynikające z normalnej administra- 
cji rat kapitałowych należą do właściwo- 
ści Oddziałów Państwowego Banku Rolne- 
go. > 


dn. 


Naczelnik Wydziału: 


P. Jancza 


własności resztówki, o którym mowa w pkt VII 
omawianego zarządzenia. 


' Dyrektor Departamentu: 
J. Rutkowski 
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Wzór 
URZĄD WOJEWÓRZEJ ax 0 21. p pe dnia Da Mren 6 e 
iział Rolnictwa i Reform Rolnych 

: NIA Reg. w. 

NAA =" 4. AH í ORZECZENIE 
o przeniesieniu prawa własności resztówki. 

Na podstawie art. 617 dekretu z dnia 12.V1.1945 r. o przeniesieniu własności resztówek ma- 
jątków rozparcelowanych ma Spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej (PAUR PANA 2 poz 
162) 

postanawiam: 
1) Prawo własności resztówki wraz z SD ara inwentarzem, urządzeniami i zakłada- 


mi przemysłowymi o obszarze o. . . ... - SEM obafeciczonejjw NE 
GM * . We E O HF ANIE "woj. ; są 1 obejmującej 


klziadcieNe"Nr 47 a O | WE OWE”: wykazane w planie pomiarowym i opisie (w re- 
jestrze pomiarowym), sporządzonym przez :nierniczego ren 
i zatwierdzonym przez Urząu PO” w 


wądniufk da | 2 = we AOR apo Adz! f à przenieść na rzecz 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska“ mającej siedzibę w ć 
2) Cenę nabycia w ilości . . . . Q. żyta na rzecz Skarbu Państwa == Państwo- 


wego Funduszu Ziemi—rozłożyć na dwanaście (12) równych rat rocznych, stanowiących ciężar 
realny w rozumieniu art. 271 i 281 Prawa Rzeczowego (Dz. U.R.P. Nr 57 z reku 1346 poz, 319) 
i płatnych P PF: każdego roku, poczynając od dnia *). 
OPR TOW) naturze żytem lub w gotówce wedlug przeciętnych wclnorynkowych cen żyta, 
ustalonych przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. 

3). . . . . (wpisać służebności gruntowe obciążające resztówkę) . 

Uzasadnienie. 
Na wniocek O żak Zarządu Związku Samopomocy Chłopskiej w 


zadnia a Sg . .19. .r. Nr . Starostwo Powiatowe w 
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych protokółem, zdatłczo-odbiorczym z dnia 14. 
19. .r. oddało w posiadanie . . . . . . Spózdzielni Samopomocy Chłopskiej w. 


. resztówkę położoną w 
- Stosownie do operatu EOT W OW£gO, sporządzonego przez mierniczego š : 
Ob. $ "EN: e T" i zatwierdzonego przez Urząd Wojewódzki | Wy gł. 
ć w dniu ETL: 19. . r. oraz przyjętego do ewidencji w Starostwie Powiato-. 
wym w . Le i» dz. y= .  tesztówka ta składa się: a 
Blz działek gospodarstwa rolnego NENT A „a* am. OMOEOlnymachszenzew, 
ha oraz stosownie do operatu pomiarowego sporządzonego przez mierniczego h 
Obe "20a Jajo 1... 24] zawiendaońnego przez Urzad Wojewódzki wą. 
w dniu. . . . . . 19. .r. przyjętego do ewidencji Starostwa Powiatowego w 
Lxdzę<"2 
b) z działek gospodarstwa przemysłowego NrNr . . . . wiwa. 5.6 zła OwODSZARZE 
ogólnym . . : ha h 
Z działek objetych pkt a) ib) działka Nr . zajmuje obszar. . . . . ha, działka Nv 
zajmuje obszar amen 49 ana. 
KziatkaeNyefj. n zajmuje obsza ke . NA - 
działka Nr . . Ig: zajmuje obszar" . „m4. Aa 
de 3 szacunkowym z dnia . . . .19. .r. Powiatowa Komisja Szacunkowa w 
ustaliła cenę działek gospodarstwa rolnego wraz z inwentarzem oraz urządze- 
niami w wysokości. . . . .q żyta oraz operatem szacunkowym z dnia . . . . ustaliła 
cenę działek gospodarstwa przemysłowego wraz z budynkami, urządzeniami, inwentarzem i za- 
kładami przemysłowymi w PM w j i "_/".Adszyita" 
Ogólna wartość resztówki . . . RE wynosi W ten SPOSZDNNA NE q żyta 
Z uwagi na to, że wspomniane orzeczenie stało się prawomocne, prawo a a Be resztów- 
ki położonejw . . . . . .należy przenieść na. . . . . . Spółdzielnię Samopomocy 
BNIOPSKIEJEWĄ Je Pa. | SIM: Za Wojewodę 
É Dyrektor 
Działu Rolnictwa i Reform Rolnych 
*) pierwsza rata powinna być płatna po uplywie jednego roku od dnia objęcia resztówki w,posiadanie. 
**) niepotrzebne skreślić. 
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